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ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙ ΑΡΤΟΥ 

Ο Δήμος Αλιάρτου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους 
για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΑΛΙΑΡΤΟΥ», προϋπολογισμού 9.655.500,00 € συμπερι¬ 
λαμβανομένων Αναθεωρήσεων και του Φ.Π.Α., σε ανοικτή 
δημοπρασία, σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» των 
άρθρων 111 παρ. 10 περ. α) και 123 του Ν. 3669/2008 και 
υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής 
από το ΕΠΠΕΡΑΑ - ΕΣΠΑ 2007-2013 και από Εθνικούς 
Πόρους. 

Το έργο κατανέμεται στα εξής επιμέρους τμήματα: 

α) ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑ Α: ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ¬ 
ΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ), με 
τμηματικό προϋπολογισμό 5.141.400,00 ευρώ και 

β) ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΥ¬ 
ΝΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ-ΜΟΥΛΚΙΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΚΑΤ’ 
ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΜΗΜΑ), με τμηματικό προϋπολογισμό 
4.514.100,00 ευρώ. 

Το έργο αφορά στις εργασίες που είναι απαραίτητες 
για την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος συλλο¬ 
γής ακαθάρτων του οικισμού Αλιάρτου και των συνοικι¬ 
σμών Ευρυτάνων - Μουλκίου Αλιάρτου. Τα λύματα του 
οικισμού αλλά και των συνοικισμών θα οδηγούνται στο 
αντλιοστάσιο προσαγωγής και από εκεί θα προσάγο- 
νται για επεξεργασία στην υφιστάμενη Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Αλιάρτου. 

Το έργο χωρίζεται στα ακόλουθα διακριτά τμήματα: 

Το δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού (συμβατικό σύ¬ 
στημα και σύστημα αναρρόφησης) θα περιλαμβάνει: 

Συμβατικό σύστημα: 

- Κεντρικό συλλεκτήρα λυμάτων Α1, μήκους 3,55 Κπι, 
από αγωγούς δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
13476-3 και διατομών Φ200 έως Φ400. 

- Παράπλευροι Συλλεκτήρες Α2-Α12 μήκους 1,25 1<πι 
περίπου από αγωγούς δομημένου τοιχώματος, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 και διατομών Φ200. 

- Εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων, συμπεριλαμβανο¬ 
μένων των δευτερευόντων και τριτευόντων αγωγών 
λυμάτων, συνολικού μήκους 16,90 Κιίπ από αγωγούς δο¬ 
μημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 και δια- 
τομών Φ200. 


- Φρεάτια επίσκεψης δικτύου 530 προκατασκευασμέ- 
νων τεμαχίων από συνθετικά υλικά κατά το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα 
της οδού. 

- Αντλιοστάσιο ακαθάρτων (οοπιραοί σύστημα). 

- Καταθλιπτικός αγωγός ακαθάρτων μήκους 400 μ. 
περίπου από συμπαγείς σωλήνες ΗϋΡΕ ΙΟαΙπι 3ης γε¬ 
νιάς, μήκους 400 πι,. 

Σύστημα αναρρόφησης: 

- Αγωγούς αναρρόφησης συνολικού μήκους 10,6 ώτι, 
υλικού ΗϋΡΕ ΡΝ 10, 3ης γενιάς και διαμέτρων ϋΝ 90, 
110,125,160, 200, 225. 

- Φρεάτια αναρρόφησης με τις βαλβίδες και το λοιπό 
εξοπλισμό, 140 τεμαχίων περίπου. 

- Καταθλιπτικό αγωγό λυμάτων, διαμέτρου Φ250, από 
συμπαγείς σωλήνες ΗϋΡΕ ΙΟείπι 3ης γενιάς, μήκους 1660 
πι, που οδηγεί μέσω του αντλιοστασίου προσαγωγής 
τα λύματα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 
(ΕΕΛ). 

Επίσης, περιλαμβάνει την κατασκευή αντλιοστασίων, 
προμήθεια και τοποθέτηση η/μ εξοπλισμού αυτών, σύ¬ 
στημα τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού των αντλιοστασίων. 
Αναλυτικότερα: 

-Ένα αντλιοστάσιο προσαγωγής, το οποίο θα κατα¬ 
σκευαστεί στα όρια του συνοικισμού Μούλκι (μαζί με 
το αναρροφητικό αντλιοστάσιο), και θα ανυψώνει τα 
λύματα του συνόλου του οικισμού μέσω καταθλιπτικού 
αγωγού στο φρεάτιο εισόδου της Ε.Ε.Λ. 

-Ένα αναρροφητικό αντλιοστάσιο. 

Συμβατικό σύστημα: 

-Ένα καταθλιπτικό αντλιοστάσιο ακαθάρτων (οοπιραοί 
σύστημα) του συμβατικού δικτύου, ©α είναι προκατα- 
σκευασμένο, έτοιμο για εγκατάσταση, υπόγειο, κλειστό 
και πλήρως στεγανό. 

Στο αντικείμενο του κατ’ αποκοπήν τμήματος του έρ¬ 
γου περιλαμβάνεται: 

α) η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης 
Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης 
και έρευνας, 

β) η κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού 

γ) η προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρο- 
λογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού 

δ) η θέση σε αποδοτική λειτουργία και 

ε) η δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον ανά- 
δοχο για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών 







1936 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας 
περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για 
την ολοκληρωμένη κατασκευή και άρτια και αποδοτική 
λειτουργία του έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά 
στα τεύχη δημοπράτησης. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υπο¬ 
βληθεί: 

α) Για το επιμετρούμενο τμήμα: 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα των «επί μέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης» του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 

β) Γ ια το κατ’ αποκοπή τμήμα: 

Θα εφαρμοστεί το σύστημα προσφοράς που πε¬ 
ριλαμβάνει μελέτη και κατασκευή του άρθρου 8 του 
Ν. 3669/2008. 

Κάθε διαγωνιζόμενος, μπορεί να υποβάλει μόνον μία 
οικονομική προσφορά για κάθε τμήμα του έργου, από 
την οποία θα προκύπτει μόνο μία συνολική ανηγμένη 
προσφορά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 
14 της διακήρυξης. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πιο 
συμφέρουσα προσφορά. Πιο συμφέρουσα προσφορά 
θεωρείται η προσφορά που έχει τον χαμηλότερο συνο¬ 
λικό προϋπολογισμό προσφοράς που είναι το άθροισμα 
των εξής τιμών: 


• του προϋπολογισμού προσφοράς για το Τμήμα Α 
του έργου (επιμετρούμενο τμήμα) και 

• της ανηγμένης προσφοράς Πα για το τμήμα Β του 
έργου (κατ’ αποκοπήν τμήμα). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3669/2008, τους όρους της 
διακήρυξης και όλη την σχετική Νομοθεσία και εγκυ¬ 
κλίους, που ισχύουν σήμερα. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 11η του μηνάς Ιουνίου 
του έτους 2013 ημέρα Τρίτη στα γραφεία του Δήμου 
Αλιάρτου από αρμόδια επιτροπή. Ώρα λήξης κατάθεσης 
προσφορών 10:00 π.μ. 

Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή 
μέχρι και την Τετάρτη, 5.6.2013 με την καταβολή του 
ποσού των 100,00 ευρώ, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος 
αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγω¬ 
γή. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πλη¬ 
ροφορίες, διευκρινίσεις κ.λπ. για το διαγωνισμό, αυτές 
θα παρέχονται από την αρχή που διεξάγει το διαγω¬ 
νισμό, το αργότερο έξι ημερολογιακές (6) ημέρες πριν 
από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν μεμο¬ 
νωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, οι οποίες είναι 
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων που τηρεί¬ 
ται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. [σύμφωνα με τις υπ’ 
αριθμ. Δ/17α/04/60/ΦΝ312/10.7.1997 (Εγκύκλιος 20) και 
Δ17/α/122/2Π.Ε./ΦΝ 312/6.4.2000 (Εγκύκλιος 10)]: 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ 

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΜΕ ΓΕ & ΟΕ ΚΑΙ 

ΤΜΗΜΑ 

ΤΜΗΜΑ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

3.046.722,40 

- 

3.046.722,40 

3.918.694,35 

ΚΟΣΤΟΣ Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

102.984,60 

2.791.270,00 

2.894.254,60 

3.722.590,27 


Κατηγορία 

Δαπάνη 
με ΓΕ & ΟΕ και 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (€) 

Καλούμενες τάξεις 

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 

ΜΕ ΕΔΡΑ ή 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΗΛΩΜΕΝΟ 
ΝΟΜΟ 

Κ-Ξ 

(αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας) 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

3.918.694,35 

4η - 5η 

4η - 5η 

3η 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

3.722.590,27 

3η - 4η - 5η 

3η - 4η - 5η 

- 


Οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες επιχει¬ 
ρήσεων, που γίνονται δεκτές στον διαγωνισμό, πρέπει 
να συμπράξουν με κατάλληλα μελετητικά γραφεία. Για 
τη σύμπραξη αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα από 
τα πιο κάτω σχήματα: 

α) Ελληνικά Μελετητικά γραφεία (ή κοινοπραξίες με¬ 
λετητικών γραφείων) με πτυχίο Γ' και άνω τάξης στην 
κατηγορία 13 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (3 μονά¬ 
δες), Γ' και άνω τάξης για την κατηγορία 09 «ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ» 
(3 μονάδες). 

β) Αλλοδαπά μελετητικά γραφεία (χωρών - μελών της 
Ε.Ε. κ.λπ.), με έδρα εντός της Ε.Ε. που διαθέτουν μελετη¬ 
τικό δυναμικό, θα πρέπει να προσκομιστούν βεβαιώσεις 
ότι το μελετητικό αυτό δυναμικό είναι εγγεγραμμένο 
στα αντίστοιχα Μητρώα του κράτους μέλους (αν υπάρ¬ 
χουν τέτοια) και σε κάθε περίπτωση ότι διαθέτει ισο¬ 
δύναμη εμπειρία. Διευκρινίζεται ότι για την αντιστοιχία 
αυτή ότι: 


- Μία (1) μονάδα αντιστοιχεί σε εμπειρία τουλάχιστον 
τετραετίας 

- Δύο (2) μονάδες αντιστοιχούν σε εμπειρία τουλάχι¬ 
στον οκταετίας 

- Τρεις (3) μονάδες αντιστοιχούν σε εμπειρία τουλά¬ 
χιστον δωδεκαετίας 

γ) Εάν ο αλλοδαπός Τεχνικός Οίκος (εργολήπτης) 
διαθέτει δικό του γραφείο μελετών, τότε επίσης θα 
πρέπει αυτό να συγκεντρώνει τα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα που αναφέρονται πιο πάνω ή να συμπράξει 
αναλόγως με τα απαιτούμενα γραφεία μελετών για την 
συμπλήρωση των προσόντων αυτών. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε δεκαπέντε (15) μήνες, (περιλαμβανομένης και της 
3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας των έργων από τον 
ανάδοχο) και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 
152.826,00 € (2% επί του προϋπολογισμού της υπηρε- 
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σίας, χωρίς αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α.), πρέπει να 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραμματίου 
σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Οι εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύ¬ 
ος μικρότερο των δεκατεσσάρων (14) μηνών από την 
ημερομηνία δημοπράτησης. 

Αλίαρτος, 16 Απριλίου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Αριθμ. 30400 

Ο Δήμος Χανίων, με διεύθυνση Κυδωνιάς 29 Χανιά 
Κρήτης, Τ.Κ. 73136, τηλ. 28213 41612, ίαχ 28210 93300, 
προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές για την προμήθεια «Εξοπλισμού Ειδικών 
Σχολείων και Σχολείων με Τμήματα'Ενταξης του Δήμου 
Χανίων», σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται 
από τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (υπ’ αριθμ. 11389/1993 υπουργική 
απόφαση) και το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/2007) «Προ¬ 
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 
τετρακόσια δέκα οχτώ χιλιάδων εξακόσια είκοσι ευρώ 
και πενήντα λεπτά (418.620,50 €) μη συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου Φ.Π.Α. (514.903,22 € με Φ.Π.Α.). Ο κάθε ενδιαφερόμε¬ 
νος προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά για 
ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πακέτα, για τη 
συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε πακέτου, 
όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 
Α' της παρούσας διακήρυξης. Η απόρριψη ενός ή περισ¬ 
σοτέρων ειδών ενός πακέτου επιφέρει αυτόματα την 
απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου. Τα 
πακέτα ειδών είναι τα εξής: 

ΠΑΚΕΤΟ Α: Υπολογιστές - Μηχανές Γραφείου / Συ- 
σκευέςΉχου και Εικόνας, με προϋπολογισμό 147.120,00 € 
(χωρίς Φ.Π.Α.). 

ΠΑΚΕΤΟ Γ: Έπιπλα, με προϋπολογισμό 68.855,00 € 
(χωρίς Φ.Π.Α.). 

ΠΑΚΕΤΟ Δ: Εξοπλισμός Φυσιοθεραπείας, με προϋπο¬ 
λογισμό 15.750,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 

ΠΑΚΕΤΟ Ε: Εξοπλισμός Γυμναστικής, Αθλοπαιδιών και 
Ψυχοκινητικής Αγωγής, με προϋπολογισμό 39.422,50 € 
(χωρίς Φ.Π.Α.). 

ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ: Εξοπλισμός Εργαστηρίων Αυτόνομης 
Διαβίωσης και Τουριστικών Επαγγελμάτων, με προϋ¬ 
πολογισμό 5.210,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 

ΠΑΚΕΤΟ Ζ: Ειδικός Εξοπλισμός για παιδιά με Κινητι¬ 
κά Προβλήματα, με προϋπολογισμό 58.272,00 € (χωρίς 
Φ.Π.Α.). 

ΠΑΚΕΤΟ Η: Ειδικός Εξοπλισμός για παιδιά με Προ¬ 
βλήματα Ορασης, με προϋπολογισμό 14.435,00 € (χωρίς 
Φ.Π.Α.). 

ΠΑΚΕΤΟ Θ: Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς, με προϋπο¬ 
λογισμό 4.263,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 

ΠΑΚΕΤΟ I: Παραϊατρικός Εξοπλισμός, με προϋπολογι¬ 
σμό 2.740,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 


ΠΑΚΕΤΟ ΙΑ: Διάφορα Ετερόκλητα Είδη, με προϋπολο¬ 
γισμό 3.828,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 

ΠΑΚΕΤΟ ΙΒ: Εκπαιδευτικό Παιδαγωγικό Υλικό, με προ¬ 
ϋπολογισμό 58.725,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Η αναλυτική διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα πα¬ 
ραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής, 
διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή σε ηλεκτρονική 
μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων, νννννν. 
οίιαηία,ρΓ, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Περισσότερες 
πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προγραμματι¬ 
σμού, Ποιότητας και Οργάνωσης (τηλ. 28213 41612, 28213 
41610, ΐαχ: 28210 93300), κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα 
πρέπει να σταλούν ή να κατατεθούν στο Δήμο μέχρι τη 
Δευτέρα, 17.6.2013 και ώρα 10:00 π.μ. Η διεύθυνση στην 
οποία θα κατατεθούν οι προσφορές είναι: Δήμος Χα¬ 
νίων, οδός Κυδωνιάς 29, Τ.Κ. 73136 Χανιά Κρήτης. Όλες 
οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες στην ελληνική 
γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται. 

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από 
την αρμόδια επιτροπή ορίζεται η Δευτέρα, 17.6.2013 και 
ώρα 10:00 π.μ. για τον έλεγχο δικαιολογητικών. 

Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπο¬ 
ρούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγω- 
νιζομένων. Η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομι¬ 
κών προσφορών θα οριστεί από την αρμόδια Επιτροπή 
Διενέργειας του διαγωνισμού. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύ¬ 
ηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που 
θα καλύπτει το 5% της αθροιστικά προϋπολογισθείσης 
δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) για το σύνολο των πακέτων που 
συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος και τις ποσότητες που 
θα προσφερθούν. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμη¬ 
θευτές για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν 
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα¬ 
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του 
Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 μέσω του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικής ή τυχόν επαναληπτι¬ 
κής βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων. 

Η διακήρυξη εστάλη στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 16.4.2013 με αριθμό ανα¬ 
φοράς 2013-051863. 

Χανιά, 16 Απριλίου 2013 

Η Αντιδήμαρχος 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Αριθμ. 11194 

Από το Δήμο Νάουσας ανακοινώνεται ότι σύμφω¬ 
να με την υπ’ αριθμ. 142/2013 απόφαση του Δημοτι¬ 
κού Συμβουλίου Νάουσας, μετατίθεται η ημερομηνία 
διεξαγωγής του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ¬ 
ΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΟΡ- 
ΝΤΟΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ» που 
είχε προγραμματιστεί να διενεργηθεί την 18η.4.2013, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 (όπως είχε δημοσιευθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής'Ενωσης (ΕΕ/8 
339, 23.2.2013, 60663-2013-Εί), στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως (τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, 
αρ. 90/22.2.2013), στην εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ (αρ. φύλλου 
8263/21.2.2013 και στη σελίδα 53), στην εφημερίδα ΓΕΝΙ¬ 
ΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ (αρ. φύλλου 10731/21.2.2013 σελ. 12), 
στην εφημερίδα ΛΑΟΣ (αρ. φύλλου 10669/21.2.2013 σελ. 
8), στην εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ (αρ. φύλλου 8458/21.2.2013 
σελ. 11), στην εφημερίδα ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ (αρ. φύλλου 
663/22.2.2013 σελ. 15) και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Νάουσας νννννν.ηβουεεβ.ρι·). 

Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής φακέλου εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερομένους, σύμφωνα με 
το άρθρο 12.1 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλό¬ 
γου - Α' Φάση: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
ορίζεται η 14η.5.2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μμ, 
τοπική ώρα Ελλάδος [ΘΜΤ+2]. 

Η εν λόγω μετάθεση της ημερομηνίας υποβολής φα¬ 
κέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ως άνω διαγωνι¬ 
σμού κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να ετοιμαστούν 
κατάλληλα οι απαιτούμενοι φάκελοι εκδήλωσης ενδια¬ 
φέροντος των ενδιαφερομένων. 

Η παραλαβή της αναλυτικής Προκήρυξης Ανταγω¬ 
νιστικού Διαλόγου - Α' Φάση: Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος του διαγωνισμού θα γίνεται μέχρι και 
δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την 
λήξη της νέας προθεσμίας, φακέλων εκδήλωσης εν¬ 
διαφέροντος, ήτοι έως και 26 Απριλίου και ώρα 14:30, 
από τα γραφεία του Δήμου Νάουσας, (Υπεύθυνη για 
την διάθεση του τεύχους: Μαρία Κάρτα), Διεύθυνση: 
Δημαρχίας 30, Νάουσα Νομού Ημαθίας, Τ.Κ. 59200, τηλ. 
23323 50358. Αντίτιμο: δωρεάν. Για την παραλαβή της 
προκήρυξης προσκομίζεται απλή εξουσιοδότηση με τα 
πλήρη στοιχεία του παραλήπτη και του ενδιαφερομένου. 

Η παρούσα ανακοίνωση μετάθεσης της ημερομηνίας 
υποβολής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απε- 
στάλη: 

α) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής'Ενωσης 
την 16η.4.2013. 

β) στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Ελληνικής Κυβερνήσεως: την 16.4.2013. 

γ) στον Ελληνικό Τύπο: την 16η.4.2013. 

Νάουσα, 16 Απριλίου 2013 
Ο Δήμαρχος 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 27065/1990 

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών'Εργων της Περιφερειακής Ενό¬ 
τητας Αρκαδίας προκηρύσσει «ανοικτό διαγωνισμό» για 
την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 


ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ - ΠΑΡΘΕΝΙ»,προϋπολογισμού 
μελέτης εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €). 

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή 
υποχρεώσεων, τιμολόγιο, κ.λπ.) από τα Γ ραφεία της Δι¬ 
εύθυνσης Τεχνικών'Εργων Π.Ε. Αρκαδίας στην Τρίπολη, 
οδός Ναυπλίου 50, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
μέχρι και την 9.5.2013, ημέρα Πέμπτη και έως ώρα 14:30 
μμ. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 27136 10343, 
ΡΑΧ: 27136 10342. Αρμόδιος υπάλληλος: Κυρίμη Ελένη. 

3. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 14.5.2013 ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα 
Γ ραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας 
στην Τρίπολη, οδός Ναυπλίου 50. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι της προσφο¬ 
ράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (σε ακέραιες μονά¬ 
δες) κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο 
ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομα- 
λότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, και σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/1985. 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί μεμονωμένες Ερ¬ 
γοληπτικές Επιχειρήσεις: 

• Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμεονωμένοι ή σα κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. 
του ΥΠΕΧΩΔΕ αφ’ όσον ανήκουν σε μια εκ των τάξεων 
Α1 - Α2 - 1η στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

• Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμε- 
νο και σε τάξη και σε κατηγορία αντίστοιχη με μια εκ 
των τάξεων Α1 - Α2 - 1η του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του 
Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋπο¬ 
θέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του Ν. 1418 /1984 όπως 
ισχύει σήμερα (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.622,60 € και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού 
και πρέπει να απευθύνεται στην Περιφέρει Πελοπον- 
νήσου - Διεύθυνση Τεχνικών'Εργων της Π.Ε. Αρκαδίας. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρημαοτοδοτείται από πιστώσεις του ΚΑΠ 
2011 της Π.Ε. Αρκαδίας. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελο- 
ποννήσου. 

Τρίπολη, 15 Απριλίου 2013 

Ο Περιφερειάρχης 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Θεσσαλονίκης 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», με την υπ’ αριθμ. 3/8.4.2013 
θέμα 15ο απόφαση Δ.Σ., προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάδειξη εργολάβου υπηρεσιών 
εστίασης (Τραπεζοκόμων) ΟΡ\/(55311000-3), προϋπολο- 
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γισμού 132.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο 
διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21 Μα'ίου έτους 2013 
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00η πρωινή (20 Μαΐου έτους 
2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. λήξη προθεσμίας 
κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της κατά νόμο επιτρο¬ 
πής στα γραφεία του Θεραπευτηρίου και σύμφωνα με 
το Π.Δ. 118/2007 «Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα». 

Όροι και πληροφορίες δίδονται στο γραφείο προμη¬ 
θειών του νέου κτιριακού συγκροτήματος του Θερα¬ 
πευτηρίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
τηλέφωνα 2310 691400 και 2310 691570 από τον αρμόδιο 
υπάλληλο Τυχάλα Αλέξανδρο. 

Τα τεύχη θα είναι αναρτημένα στη Διαύγεια και στην 
ιστοσελίδα του Θεραπευτηρίου (ερίοε-ρεηΐθΐθίπιοηεε.ρι·) 
και στο είΐθ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. νννννν.ορΓΟουΓθπηθηΙ.ρον.ρΓ. 

Η Διοικητής 

ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ 

-♦- 

( 6 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αριθμ. 1842/265/16.4.2013 

1. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥ¬ 
ΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για 
την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΧΡΗΣΗ 
2013», με προϋπολογισμό 130.000 € (πλέον Φ.Π.Α.). Το 
έργο υπάγεται στην κατηγορία Υδραυλικά, με προϋπο¬ 
λογισμό 129.132,12 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή 
υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, οδός 
Σπάρτης 46, μέχρι και την Πέμπτη 9.5.2013 με την κατα¬ 
βολή του ποσού των 15,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27210 63138, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 27210 63139, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία: Βασιλόπουλος Παν. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14.5.2013 ημέρα 
Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 
η 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του 
Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί δι- 
αγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, Εγ¬ 
γεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσε¬ 
ων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην τάξη Α2, 1η και 2η με έδρα το 
Νομό, για έργα κατηγορίας Υδραυλικά, είτε στην τάξη 
Α2, 1η, και 2η με έδρα το Νομό για έργα κατηγορίας 
Ηλεκτρομηχανολογικά, β) κοινοπραξίες Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 για έργα 
κατηγορίας Υδραυλικά ή Ηλεκτρομηχανολογικά, γ) αλ¬ 
λοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την 
τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.582,64 € και 
ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα (30) ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες. 


6. Το έργο χρηματοδοτείται απόΊδιους Πόρους. Προ¬ 
καταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου δώδεκα (12) μήνες. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ. 

Καλαμάτα, 16 Απριλίου 2013 
Ο Πρόεδρος 

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
-♦- 

(7) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

Αριθμ. Λ2/οικ. 3696 

Το Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών, ανακοινώνει μετά 
την υπ’ αριθμ. 9η/11.4.2013 θέμα 3ο (ΑΔΑ: ΒΕΑΣ4690ΒΛ- 
ΥΓΣ) απόφασή του, τη ματαίωση του ανοιχτού δημόσιου 
διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «Αντιδρα¬ 
στήρια εργαστηρίων» (αριθμ. διακ. 05/2013) από το ΠΠΥΥ 
2011 για τις ανάγκες των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων 
Γιαννιτσών και Έδεσσας. 

Γιαννιτσά, 16 Απριλίου 2013 

Ο Διοικητής 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΥ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

Αριθμ. διακ. 43 

Ο Δήμος Δέλτα διακηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό 
διαγωνισμό χωρίς τροποποίηση των όρων και των τε¬ 
χνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 43/2012 διακήρυξης 
για την «προμήθεια οχημάτων» σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 45/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ο 
διαγωνισμός θα διεξαχθεί με υποβολή σφραγισμένων 
προσφορών για την προμήθεια των ειδών των ομάδων 
Β': ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 19Τ 
ΜΒ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ και Δ': ΦΟΡ¬ 
ΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4X4 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ του εν¬ 
δεικτικού προϋπολογισμού για τις ανάγκες του Δήμου 
Δέλτα. Σύνολο προϋπολογισμού ομάδων: 186.000 € με 
το Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 4.6.2013 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) 
στα γραφεία του Δήμου Δέλτα στην Πλατεία Δημο¬ 
κρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57400, ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους 
των διαγωνιζόμενων ορίζεται σε πέντε επί τοις εκατό 
(5%) επί του προϋπολογισμού 186.000 €, ήτοι για το σύ¬ 
νολο των δύο ομάδων σε 9.300,00 €. Οταν η προσφορά 
αφορά ομάδα των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή 
και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προανα- 
φερθέν ποσοστό 5% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της προμήθειας, αλλά επί του μέρους 
του που αντιστοιχεί στο μέρος των προς προμήθεια 
ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή τη περίπτωση όμως, 
η κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος των προς προ¬ 
μήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στα γραφεία του Δήμου Δέλτα, Πλατεία Δη¬ 
μοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57400, στο τηλέ¬ 
φωνο 2310 586830 ή 840 (εσωτ.215), οπιαίΙ: θ.Ι<ίθ5θος)Ιου@ 
όίπηο50θΙί3.9Γ, Γραφείο Προμηθειών (Κιοσέογλου Ευδοκία). 
Τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται και ηλεκτρονικά 
από την ιστοσελίδα του Δήμου Δέλτα: νννννν.άίηηοεάθΙΙε.ρΐ'. 

Σίνδος, 16 Απριλίου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΩΣΣΗΣ 

-♦- 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Αριθμ. διακ. 2262/2013 

Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πα¬ 
νεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81100, τηλ: 
+30 22510 36143, 36145, 36142, ΐαχ: +30 22510 36127. 

Τίτλος προμήθειας: Προμήθεια επιστημονικών οργά¬ 
νων για τις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο, στα πλαίσια του «Ε.Π. 
Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013». 

Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Ανοικτός δια¬ 
γωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, ανά Υποομάδα Ειδών. 

Υπηρεσία και διεύθυνση από την οποία μπορούν να 
ζητηθούν οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη 
της διακήρυξης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύ¬ 
θυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας και 
Προμηθειών, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 
Μυτιλήνη Τ.Κ. 81100. Τηλ. +30 22510 36143,36145,36142, ίαχ: 
+30 22510 36127, ο-ηηαίΐε: χίίοπ@3Θ9θ3η.9Γ, ρΙθΓ3@3θ9θ3η. 
9Γ, οΙ<θηΐΘΠ@369β3η.9Γ. Ηλεκτρονική διάθεση διακήρυξης 
στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
ΙιίΙρ://νννννν3.3θ9β3η.9Γ/3θ9β3η/9ΓθθΙ</ηθνν5/άί39·άΙιτι. 

Υπηρεσία και διεύθυνση από την οποία μπορούν να 
ζητηθούν πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις επί των τε¬ 
χνικών προδιαγραφών της διακήρυξης: Πανεπιστήμιο Αι¬ 
γαίου, Εργαστήριο Πληροφορικής Τμήματος Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Μπίνειο Κτίριο, Μυτιλήνη 
Τ.Κ. 81100, Οεοφανώ Μουχτή, στο τηλ. +30 22510 36315 
και στο θ-ιτΐ3ίΙ: πιί3Π@3θ9θ3Π.9Γ. 

Εξοπλισμός υπό προμήθεια: Ομάδα Α: Εκπαιδευτικά Συ¬ 
στήματα - Υποομάδα Α1: Σύστημα Προσομοιωτής Οδήγησης 
Ομάδα Β: Επιστημονικά Όργανα Εργαστηρίου - Υποομάδα 
Β1: Φασματόμετρο οπτικής ίνας/τηλεσκοπίου - Υποομά¬ 
δα Β2: Υποστηρικτικός εξοπλισμός επεξεργασίας λυμά¬ 
των Ομάδα Γ: Επιστημονικά Όργανα Πεδίου Υποομάδα Γ1: 
Όργανα μέτρησης χημικών χαρακτηριστικών λυμάτων - 
Υποομάδα Γ2 Εξοπλισμός Επιστημονικών Οργάνων Βιο¬ 
γεωγραφίας- Υποομάδα Γ3: Φορητό Φασματοφωτόμετρο. 

Κωδικοί ΟΡ\/: Ομάδα Α: 34000000 - Υποομάδα Α1: 
34151000-0. Ομάδα Β: 38000000, 44211110 - Υποομάδα Β1: 
38433000-9, 38621000-4, 38635000-5, 38651600-9 - Υπο¬ 
ομάδα Β2: 44211110-6, 38300000-8, 38425100-1. Ομάδα Γ: 
38000000,44000000,42000000,33000000 - Υποομάδα Π: 
42122500-5,42122510-8,38570000-1,38424000-3 - Υποομάδα 
Γ2: 33790000-4, 38433000-9, 38651600-9, 44211110-6 - Υπο¬ 
ομάδα Γ3: 33790000-4, 38433000-9, 38651600-9, 44211110. 

Προϋπολογισμός προμήθειας: Εκατόν είκοσι οκτώ 
χιλιάδες εκατόν τριάντα έξι ευρώ (128.136,00 €), συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 


Χρόνος παράδοσηςύΕως 60 ημέρες εκτός του είδους 
Γ2.1 για το οποίο είναι έως 120 ημέρες. 

Τόπος παράδοσης: Οι εγκαταστάσεις των Ακαδημα¬ 
ϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα νησιά 
Λέσβο και Χίο. 

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 
Η 3η.6.2013, ημέρα Δευτέρα, με ώρα λήξης αυτής την 15:00 
της αυτής ημερομηνίας, στο γραφείο Πρωτοκόλλου και 
Διοικητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Διεύθυνση που θα σταλούν οι προσφορές: Πανεπι¬ 
στήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υπο¬ 
θέσεων, Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, Κτίριο Δι¬ 
οίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81100, με 
την ένδειξη «Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού 
Διαγωνισμού για την Προμήθεια επιστημονικών οργά¬ 
νων για τις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο». 

Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: Η ελληνική. 

Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προ¬ 
σφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί τη 4η.6.2013, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας, 
στα γραφεία του Τμήματος Περιουσίας και Προμηθειών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος 
Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81100. 

Δικαιούμενοι συμμετοχήςύΕλληνες και αλλοδαποί (φυ¬ 
σικά και νομικά πρόσωπα), Συνεταιρισμοί και Ενώσεις / 
Κοινοπραξίες, οι προβλεπόμενοι από το Π.Δ. 60/2007, που 
δραστηριοποιούνται νόμιμα στην χώρα καταγωγής τους. 

Ειδικοί όροι συμμετοχής υποψηφίων: Υπάρχουν. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Κάθε συμμετέ- 
χων στον διαγωνισμό οφείλει να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής (άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007) για 
ποσό που να αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του προ¬ 
ϋπολογισμού (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) που αντι¬ 
στοιχεί στην Υποομάδα ή Υποομάδες Ειδών, την προμή¬ 
θεια των οποίων δηλώνει ότι προτίθεται να αναλάβει με 
την προσφορά του. Για κάθε Υποομάδα Ειδών, για την 
οποία υποβάλλει ο συμμετέχων προσφορά, πρέπει να 
κατατεθεί ξεχωριστή εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

Χρονικό διάστημα για το οποίο δεσμεύεται ο προ¬ 
σφέρουν με την προσφορά του: Οι προσφορές ισχύουν 
και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό 
για τουλάχιστον έξι μήνες (6) από την επομένη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλ¬ 
λακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 

Βασικοί όροι για την χρηματοδότηση και την πληρω¬ 
μή: Το κόστος θα καλυφθεί με συγχρηματοδότηση από 
κοινοτικούς πόρους (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από εθνικούς 
πόρους κατά 15%, μέσω του προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και συγκεκρι¬ 
μένα τη Σ.Α.Ε. με κωδικό 2011ΣΕ14580004. Η πληρωμή 
θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού 
από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την προσκόμιση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών. 

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η 17η.4.2013. 

Έξοδα δημοσίευσης: βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Μυτιλήνη, 17 Απριλίου 2013 

Ο Πρύτανης 
ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

Αριθμ. 14445 

Ο Δήμος Κορυδαλλού προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτε¬ 
ρο ποσοστό έκπτωσης στην Μ.Λ.Τ. για την προμήθεια 
«Υγρών καυσίμων και λιπαντικών, έτους 2013». 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της προμήθειας θα 
γίνουν σύμφωνα με: 

Α) Την υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «περί Ενιαί¬ 
ου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ185/Β7 23.3.1993). 

Β) Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

Γ) Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων». 

Δ) Του Π.Δ.60/2007. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της προμήθειας είναι 
ενδεικτικά 345.527,20 ευρώ συν 79.471,26 ευρώ για Φ.Π.Α. 
σύνολο 425.000,00 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα ενώ¬ 
πιον της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής την 27.5.2013 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 έως 10:00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί με την προϋπόθεση 
προσκόμισης όλων κατά τον νόμο δικαιολογητικά όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στην διακήρυξη. 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά και 
αλλοδαπά. 

β) Συνεταιρισμοί. 

γ) Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

Η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον προμηθευτή 
σύμφωνα και το Ν. 3801/2009. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 21.250,00 
ευρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης Τράπεζας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της 
μελέτης και της διακήρυξης στο Τμήμα Προμηθειών του 
Δήμου, αρμόδια Καμπίτση Φωτεινή, τηλ. 210 4990488 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αριθμ. διακύρηξης Ε.Ε 2013/δ 075-125640. 

Κορυδαλλός, 17 Απριλίου 2013 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΑΚΑΣ 

-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥ¬ 
ΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟ¬ 
ΖΑΝΗΣ - ΚΑΛΑΜΙΑΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΜΕ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ) ΤΗΣ 
Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ » με προϋπολογισμό 250.000,00 ευρώ. Το 
έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασι¬ 
ών: Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 203.083,31 
ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή υπο¬ 
χρεώσεων κλπ.) από τα Γ ραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο 


Διοικητήριο περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, μέχρι τις 16.5.2013 με 
την καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών, που 
ανέρχονται σε 10,00 ευρώ. Η κατάθεση του ποσού θα γί¬ 
νεται στην Τράπεζα Πειραιώς, αριθμός λογαριασμού ΟΒ82 
0172 2750 0052 7505 3259 046, και η παραλαβή των τευχών 
θα γίνεται με την προσκόμιση του αποδεικτικού κατάθε¬ 
σης του ποσού. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, υπόδειγμα τύπου Β'. 
Τ α έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων 
της διακήρυξης της δημοπρασίας θα ανέλθουν το πολύ 
στο ποσό των 1.500,00 ευρώ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24610 52684, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 24610 52685, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Βαλασία Κυριαζίδου. 

3.0 διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21.5.2013 ημέρα Τρί¬ 
τη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 
π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑ με τους περιορισμούς των κατωτάτων ορίων, β) οι 
αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4061,67 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον μέχρι 21.12.2013. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Τ.Ε.Ο. 
ΑΈ. μετά την υπ’ αριθμ. Δ3β/265/4-ΚΖ/8.3.2013 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο¬ 
μών, Μεταφορών και Δικτύων και υπόκειται στις κρατή¬ 
σεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Έδρα) Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας. 

Κοζάνη, 12 Απριλίου 2013 

Ο Περιφερειάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΚΗΣ 
-♦- 

( 12 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
Αριθμ. διακ. 20/2013 

Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας διενεργεί δημόσιο 
διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ΚΑΥΣΙ¬ 
ΜΩΝ ΩΡν 09100000-0. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
είναι 575.760,79 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (ανα¬ 
λυτικά: για τη Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας, των 
Κ.Υ. αρμοδιότητάς της, ΤΕΕ, Π. Ψυχαργώς, ΚΕΦΙΑΠ 
Καλαμάτας, ΚΕΦΙΑΠ Φιλιατρών 555.555,79 € και για τη 
Νοσοκομειακή Μονάδα - Κ.Υ. Κυπαρισσίας και των Κ.Υ. 
αρμοδιότητάς της 20.205,00 €). Η ημερομηνία λήξης 
υποβολής των αιτήσεων είναι 10.6.2013, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 14:00 μ.μ. η ημερομηνία διεξαγωγής του δια¬ 
γωνισμού είναι 11.6.2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 
Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 5% επί της προϋπολο- 
γισθείσας δαπάνης. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Η 
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παράδοση θα γίνει στις αποθήκες του Νοσοκομείου Κα¬ 
λαμάτας. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προ¬ 
σφορά είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. Δεν γίνονται 
δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση 
είναι από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου 
Καλαμάτας. Η πληρωμή θα γίνει σε εξήντα (60) ημέρες. 
Η διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 18.4.2013. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή¬ 
ρυξη δίδονται στο τηλ: 27210 46128-130, ίαχ: 27210 46129, 
αρμόδιοι υπάλληλοι: Αθανασία Αγγελή και Χρυσούλα 
Θεοφιλοπούλου στο Τμήμα Προμηθειών, διεύθυνση: 
Αντικάλαμος Μεσσηνίας, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα. 

Καλαμάτα, 16 Απριλίου 2013 

Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΖΟΣ 
-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 

1. Ο Δήμος Λέρου διενεργεί ανοικτή δημοπρασία για 
την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΛΕΡΙΑΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ (Α' ΦΑΣΗ).», με προ¬ 
ϋπολογισμό 67.269 € (με Φ.Π.Α.). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα¬ 
τικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή υποχρε¬ 
ώσεων, κλπ.), καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς 
από την έδρα της Υπηρεσίας: Δήμος Λέρου, Πλάτανος, Τ.Κ. 
85400 Λέρος. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωρο¬ 
ταξίας και Δημοσίων Έργων, υπόδειγμα τύπου Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22470 23255, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας: 22470 23401, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία: Παντερμαράκη Μαρία. 

3.0 διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14.5.2013, ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ρών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 
7 του ΠΔ. 609/1985 (άρθρο 6 του Ν. 3669/2008). Αν για 
οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός 
στις 14.5.2013, τότε θα διεξαχθεί στις 21.5.2013, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Λέρου. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 έως 1η τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν- 
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δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 
του Ν. 3669/2008. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού 1.159,81 ευρώ με 
ισχύ τουλάχιστον ως 31.12.2013. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Οι πληρωμές 
για το 2013 θα φτάνουν τις 30.000 €. Το υπόλοιπο απαι- 
τούμενο ποσό θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό 
του επόμενου έτους του Δήμου Λέρου. Δεν προβλέπεται 
η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δημοτικό Συμβούλιο ή την Οικονομική Επιτροπή Λέ¬ 
ρου. 

Λέρος, 12 Απριλίου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Αριθμ. 9927 

Ο Δήμος Λευκάδας διακηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό 
διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων (βενζίνη αμόλυ¬ 
βδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) και ελαι- 
ολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2013, με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης: 

α) για τα καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτω¬ 
σης στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 
πώλησης του είδους και 

β) για τα ελαιολιπαντικά, το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης. 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχε¬ 
ται στο ποσό των 199.991,63 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% και 
θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του προϋπολο¬ 
γισμού του Δήμου Λευκάδας έτους 2013. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10.5.2013 και ώρα 
10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), στο Δη¬ 
μοτικό Κατάστημα, οδός Α. Τζεβελέκη και Υπ. Κατωπόδη, 
Τ.Κ. 31100 Λευκάδα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμών. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την 
εμπορία και διάθεση καυσίμων, αφού καταθέσουν στην 
επιτροπή τα απαραίτητα βάση της διακήρυξης δικαι- 
ολογητικά. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. που αφορά το 
σύνολο των δημοτικών ενοτήτων ή ίση με το 5% των 
επιμέρους προϋπολογισμών που αφορούν την κάθε δη¬ 
μοτική ενότητα, όπως ορίζονται στην μελέτη του Δήμου. 

Αντίγραφο της διακήρυξης και περισσότερες πληρο¬ 
φορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες από το Γ ραφείο Προμηθειών του 
Δήμου Λευκάδας, οδός Α. Τζεβελέκη και Υπ. Κατωπόδη, 
Τ.Κ. 31100 Λευκάδα τηλ. 26453 60542, 26453 60610, αρ¬ 
μόδιοι υπάλληλοι: Α. Αθανίτης, Κ. Γεωργάκη. 

Λευκάδα, 17 Απριλίου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΣΤΑΣ Α. ΑΡΑΒΑΝΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
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